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Dziennik ustaw i rozporządzeń krajowych 
dla 
Królestwa Galicyi i Lodomeryi wraz z Wielkiem 
Księstwem Krakowskiem. 


= 


Rok 1906. Wydano i rozesłano dnia 29. października 1906. Część XYI. 


rae O A a a = eż 


Nr. 136. 
Obwieszczenie 


c. k. Namiestnictwa z dnia 17. września 1906 L. 107.279, o zmianie 
nazwy miasteczka Radomyśla powiatu Mieleckiego na „Radomyśl 
wielki“. 


0. k. Ministerstwo spraw wewnętrznych w porozumieniu z c. k. Mini- 
sterstwem sprawiedliwości i e. k. Ministerstwem Skarbu reskryptem z dnia 
10. maja 1906 L. 81.761 ex 1905 zezwoliło na prośbę gminy Radomyśl 
powiatu Mieleekiego, aby miasteczko to używało nazwy „Radomyśl wielki“. 

Powyższa zmiana nazwy gminy wchodzi w życie z dniem 1. stycznia 1907. 


©. k. Namiestnik: 
Potocki w. r 


Nr. 137. 
Obwieszczenie 


c. k. Namiestnictwa z dnia 10. września 1906 L. 118.018, którem 

ogłasza się rozporządzenie wykonawcze do ustawy z 25. maja 1906, 

Dz. u. kr. Nr. 89, o regulacyi rzeki Wereszycy z dopływami, uło- 

żone przez Wydział krajowy w porozumieniu z e. k. Namiestni- 

ctwem a zatwierdzone reskryptem ce. k. Ministerstwa rolnictwa 
z 28. sierpnia 1906 L. 24.158. 


0. k. Namiestnik : 


Potocki w. r. 
56 
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Rozporządzenie wykonawcze 


do ustawy z dnia 25. maja 1906, Dz. u. i rozp. kr. Nr. 89, o re- 
gulacyi rzeki Wereszycy z dopływami. 


S ila 


Regulacya rzeki Wereszycy od stawu w Lubieniu wielkim do ujścia 
do Dniestru wraz z dopływami jest przedsiębiorstwem spółki wodnej, która 
ma być zawiązauą w drodze przymusowej na podstawie $ 45 kraj. ustawy 
wodnej z dnia 14. marca 1875, Dz. u. kr. Nr. 38 i ma być przeprowadzoną 
w myśl $ 6 ustawy z dnia 25. maja 1906, Dz. u. kr. Nr. 89, przez Wy- 
dział krajowy przy współudziale Administracyi Państwa i wydziału spółki 
wodnej. 


$ 2. 


Za podstawę techniczną tej regulacyi służyć ma zatwierdzony przez 
Ministerstwo rolnictwa projekt Wydziału krajowego z roku 1908, który pre- 
liminuje koszta robót na 2,04U.000 K ze zmianami niwelety dopływów i ro- 
wów, proponowanemi w protokole komisyi reambulacyjnej z dnia 10. wrze- 
śnia 1904. 

Wydział krajowy jest jednak upoważniony do poczynienia zmian w tym 
projekcie w porozumieniu z Admivistracygę Państwa w granicach powyższej 
sumy kosztorysowej. Projektowane regulacye obejmują następujace roboty: 

1. regulacyę rzeki Wereszycy od stawu w Lubieniu wielkim do ujścia 
do Dniestru na długości 29 689 km, 

2. korekcyę prawego ramienia Wereszycy od szłuzy w Lubieniu wiel- 
kim w dół na długości 1 348 km, 

3. regulacyę 18 dopływów Wereszycy (rowów Tatarynowskiego i Su- 
sułowskiego z 4 rowami bocznymi, tudzież potoków: Grzęskiego, Gasiska, 
Łukacz, Smotrycz, Siarczystego, Zaszkowskiego, Podzwierzyniec, Jastrzębków, 
Chłopskiego, Krupka i od Lubienia małego) łącznej długości 50:02 km, 

4. wykonanie 11 bocznych rówów osuszających łącznej długości 14:06 km, 

5. budowę 10 mostów żelazno-betonowych, "7% mniejszych mostów beto- 
nowych i 18 przepustów z rur betonowych dla celów komunikacyjnych, 
19 stopni betonowych na dopływach Wereszycy dla złagodzenia spadu 
i 178 przepustów dla odwodnienia w podwyższonych brzegach Wereszycy, 

6. budowę nieprzewidzianych w projekcie szluz dla zwilżania łąk tor- 
fowych (w myś! protokołu komisyi reambrlacyjnej z dnia 10 września 1904), 


4U5 


tudzież dodatkowych rowów osuszających i objektów, o ile koszta tych robót 
znajdą pokrycie w rubryce wydatków rozmaitych i nieprzewidzianych, tu- 
dzież w oszczędnościach funduszu regulacyjnego, 

7. utrzymanie wszystkich powyższych robót w czasie budowy. 

O ile koszta robót dodatkowych pod 6) wymienionych nie znajdą po- 
krycia w preliminarzu kosztorysowym projektu, mają być pokryte wyłącznie 
przez interesowanych właścicieli grantów. 


$ 3. 


Ozas budowy ustanawia się na lat dwadzieścia i trwać ma od roku 
1906 do roku 1925. W czasie tym wzbronione są wszelkie sprzeczne z pro- 
jektem prywatne budowle na rzece Wereszycy i dopływach w $ 2 wy- 
mienionych. 


S 4. 


Koszta projektowanych robót regulacyjnych, tudzież koszta kancelaryjne, 
komisyjne i koszta zarządu pokryte będą z funduszu regulacyjnego utworzo- 
nego w myśl $ 3 ustawy z dnia 25. maja 1906, Dz. u. i rozp. kr. Nr. 89. 
Zarząd funduszu regulacyjnego spoczywa w rękach Wydziału krajowego, 
który z tego funduszu uskutecznia wypłaty i zarządza asygnaty. 


§ 5. 


Oznaczone w $ 3 ustawy z dnia 25. maja 1906, Dz. u. kr. Nr. 89, 
datki kraju, Państwa i spółki wodnej mają być wpłacone do funduszu re- 
gulacyjnego w sposób następujący: 

a) 40%, datek funduszu krajowego w kwocie 816.000 K w dwudziestu 
równych ratach rocznych po 40.800 K od r. 1906 do r. 1925. 

b) 40, datek państwowego funduszu  melioracyjnego w kwocie 
816.000 K w dwudziestu równych ratach rocznych po 40.800 K od r. 1906 
dó r. 1925 z zastrzeżeniem konstytucyjnego zezwolenia, 

e) 20%, datek przymusowej spółki wodnej w kwocie 408.000 K w dwu- 
dziestu równych ratach rocznych po 20.400 K od r. 1906 do r. 1925. 

W razie opóźnienia zawiązania spółki wodnej mają być raty datku 
spółki zapadłe przed jej zawiązaniem jednorazowo ściągnięte i do funduszu 
regulacyjnego wpłacone. 

Jeżeli spółka wodna przypadające na członków prestacye zechce po- 
kryć w drodze operacyi kredytowej, znajdą zastosowanie postanowienia 
sg 15 do 19 państwowej ustawy melioracyjnej z dnia 30. czerwca 1884, 
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Dz. p. p. Nr. 116 tak co do zaciągnięcia pożyczki, jak i ściągnięcia datków 
konkurencyjnych przez urzędy podatkowe. 

Zapasy kasowe funduszu regulacyjnego lokowane być mają na 3°/ -wym 
rachunku bieżącym w Banku krajowym. 

Jeżeli po ukończeniu robót programem objętych okaże się we funduszu 
regulacyjnym pozostałość kasowa, to pozostałość ta ma być zwróconą kon- 
trybuującym czynnikom w stosunku ich udziału w kosztach budowy. 


$ 6. 


Prowadzenie budowy oraz pełnienie służby techniczno-administracyjnej 
poruczy Wydział krajowy zaprzysiężonemu urzędnikowi technicznemu pod 
nadzorem krajowego biura melioracyjnego. Do pomocy kierownikowi budowy 
w sprawach administracyjnej natury, mianowicie do interwencyi przy roz- 
prawach o odszkodowanie za zajęte grunta, przy ugodach o ceny materya- 
łów i robocizny i t. p. dalej do prowadzenia rachunkowości może Wydział 
krajowy powołać według własnego uznania dla każdej sekcyi budowy oso- 
bistość zaufania godną i obznajomiona z miejscowymi stosunkami i cenami 
na delegata, któremu przysługuje w kierownictwie budowy głos doradezy. 

Pomocników technicznych i rachunkowych, tudzież dozorców przydziela 
Wydział krajowy. 

Z dniem przybycia do przydzielonego sobie perymetra melioracyjnego 
otrzymuje kierownik budowy za czas czynności w tym perymetrze zamiast 
dyet i kosztów podróży w obrębie pola roboczego stały miesięczny dodatek 
budowlany, a mianowicie: 

a) praktykant techniczny w kwocie 180 K, 

b) inżynier adjunkt w kwocie 210 K, 

c) inżynier II. klasy w kwocie 240 K, 

d) wyżsi urzędnicy techniczni w kwocie 300 K. 

O ile czas, za który dodatek budowlany ma być wypłacony, zawiera 
ułamki miesiąca, należy obliczyć dodatek według trzydziestej części podanej 
kwoty. Za podróże do pola roboczego i z powrotem do stałego miejsca urzę- 
dowania lub stacyi zimowej wyznaczonej poza polem roboczem, otrzymuje 
kierownik budowy wynagrodzenie kosztów podróży i dyety, za podróże zaś 
podjęte w czasie budowy w interesie służbowym poza pole robocze tylko 
wynagrodzenie kosztów podróży według wymiaru ustanowionego dla odno- 
śnej kategoryi urzędników krajowych. 

Delegat Wydziału krajowego ma prawo do żądania zwrotu poniesionych 
w gotówce kosztów podróży a mianowicie przy podróżach koleją żelazną na- 
leżytości II. klasy, przy podróży drogowej 50 gr. za 1 kilometr, przy komi- 
syach zaś poza miejscem jego zamieszkania eprócz tego kosztów utrzymania 
w kwocie 10 K dziennie. 
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Dodatek budowlany, dyety 1 koszta podróży kierownika budowy, jego 
płaca w czasie budowy, zwrot kosztów podróży i utrzymania delegatów, 
pobory dozorców i sił pomocniczych, jak wogóle wszystkie koszta zarządu 
i kierownictwa budowy pokryte będą z funduszu regulacyjnego. 

Udzielanie innych w powyzszych postanowieniach nieprzewidzianych 
wynagrodzeń i remuneracyi zależnem będzie od poprzedniego zezwolenia Mi- 
nisterstwa rolnietwa. 


8 7. 


Kierownik budowy, do którego należy rozkład robót, ich kierownictwo 
i staranie o należyte i ekonomiczne przeprowadzenie całej regulacyi, odpo- 
wiedzialny jest wobec Wydziału krajowego za wykonanie budowy. 

Kierownik budowy znosi się bezpośrednio z Wydziałem krajowym, 
przedkłada peryodyczne sprawozdania o postępie robót, a w wypadkach nie- 
cierpiących zwłoki czyni zarządzenia pod własną odpowiedzialnością i uspra- 
wiedliwia je bezzwłocznie wobec Wydziału krajowego. 

Kierownik budowy przeprowadza zdjęcia terenu, wypracowuje szczegó- 
łowe projekty rowów, których koszta przyjęte w kosztorysie od metra bie- 
żącego, sporządza warunki budowy i dostawy, przeprowadza rozprawy ofer- 
towe, przedkłada Wydziałowi krajowemu wnioski w sprawie przyjęcia ofert, 
na podstawie zaś uchwał Wydziału krajowego zawiera z przedsiębiorcami 
umowy o roboty i dostawy i czuwa nad ścisłem wypełnieniem zobowiązań 
przedsiębiorców i dostawców. 

Kierownik budowy podnosi asygnowane przez Wydział krajowy zaliczki, 
sprawdza i podpisuje wszystkie dokumenty, na podstawie których Wydział 
krajowy uskutecznia wypłaty, prowadzi sam lub za pośrednictwem podwła- 
dnych organów dziennik swych korespondencyj, dzienniki narzędzi, sprzę- 
tów i materyałów, listy wypłat, wykazy należytości za dostarczone materyały 
i wykonane roboty i dziennik budowy a co miesiąc (najdalej w dniu 15. 
każdego następnego miesiąca) przedkłada Wydziałowi krajowemu sprawo- 
zdania z postępu budowy, do których dołącza wykaz postępu robót na pod- 
stawie dziennika budowy i wyciąg z dziennika kasowego wraz z dowodami 
rachunkowymi. 


$ 8. 


W razie, gdyby w czasie budowy okazała się potrzeba zmiany w pro- 
jekcie, służącym za podstawę wykonania robót lub też sirony interesowane 
tej zmiany Żżądały, winno kierownictwo budowy przedłożyć odpowiedni wnio- 
sek z planami i kosztorysami Wydziałowi krajowemu do zatwierdzenia w po- 
rozumieniu z ce. k. Namiestnietwem. 
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Przez podobne zmiany projektu nie może być jednak w żadnym wy- 
padku spowodowanem przekroczenie preliminowanych kosztów, a w razie 
gdyby te zmiany miały dotknąć podstawy hydrotechuicznej zatwierdzonego 
projektu, mają być przedłożone Ministerstwu rolnictwa do zatwierdzenia. 


$9. ` 


Przed rozpoczęciem budowy wyda kompetentna władza polityczna na 
żądanie kierownika budowy orzeczenie po myśli $ 86 krajowej ustawy wo- 
dnej co do potrzeby i rozciągłości służebności lub odstąpienia gruntów, 
a mianowicie, które obce grunta, materyały i t. p. dla celów przedsiębiorstwa 
jakie służebności na gruntach sąsiednich i na jak długi czas są potrzebne. 

Wykupno gruntów lub czasowe ich zajęcie dla wykonania robót: jak 
przekopów, szkarp, brzegów, wałów ochronnych, rowów materyałowych, 
ścięcia darni, dróg dojazdowych, placów składowych i roboczych i t. p. zaró- 
wno jak wydobywanie materyałów budowlanych odbywać się będzie według 
odncśnych przepisów krajowej ustawy wodnej, w którym to celu kierownik 
budowy dostarczyć powinien władzy politycznej odpowiednich kopij map 
katastralnych, na których grunta zająć się mające oznaczyć należy kolorem 
(karminem) wraz z wykazem powierzchni gruntów, liczb parcel, rodzaju 
uprawy i nazw właścicieli. 

(o do wysokości mającego się wypłacić odszkodowania, winien kiero- 
wnik budowy starać się przedewszyst:iem zawrzeć z właścicielem nierucho- 
mości lub też jego prawnym albo sądowym zastępcą dobrowolna ugodę, 
która wymaga zatwierdzenia Wydziału krajowego. 

W razie niedojścia do skutku ugody ma być oznaczoną jakość i wyso- 
kość odszkodowania po myśli postanowień $ 87 krajowej ustawy wodnej 
z dnia 14. marca 1875, Dz. u. kr. Nr. 38, przez władzę polityczną a jeżeli 
się interesowani tem nie zadowolą przez sądowe oszacowanie. 

Postanowienia tego paragrafu krajowej ustawy wodnej znajdą także za- 
stosowanie co do złożenia lub zabezpieczenia odszkodowania. 


8 10. 


Przy odebraniu w posiadanie fizyczne wszelkich realności na rzecz bu: 
dowy tak czasowo jak i wieczyście wywłaszczonych lub też bezpłatnie od- 
stąpionych, spisze kierownik budowy protokół odbioru, w którym należy się 
odwołać do odnośnego aktu wywłaszczenia lub darowizny. Grunta uzyskane 
w drodze umów lub wywłaszczeń należy odgraniczyć i zaintabulować na 
rzecz przedsiębiorstwa (funduszu konserwacyjnego). 
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Wykonanie robót ma się edbywać w zarządzie własnym, przyczem za- 
leca się przedewszystkiem robota za wynagrodzeniem od wymiaru, a za Wy- 
nagrodzeniem dziennem tylko w takich wypadkach, gdyby jej przeprowa- 
dzenie za wynagrodzeniem od wymiaru było niemożliwe. Wypłaty odbywają 
się na podstawie list płacy sprawdzanych i podpisanych przez kierowników 
budowy. Częściowe roboty mogą być eddane w przedsiębiorstwo bądź to 
w drodze licytacyi, bądź to akordów. 

W miarę postępu robót i dostaw wykonanych na podstawie umów 
i akordów, może kierownik budowy udzielić przedsiębiorcom częściowych 
wypłat na poczet należytości, przyczem jednak z każdorazowej sumy nale- 
żytości potrącać należy przynajmniej 5'/, na ratę kolaudacyjną. 


g 12. 


Do uwidocznienia postępu budowy prowadzi kierownik budowy dziennik 
budowy, w którym oprócz wykonanych w każdym tygodniu robót i dostaw 
mają być zamieszczone następujące daty : 

1. stan powietrza, 

2. liczba robotników według poszczególnych kategoryj, oraz ilość fur, 

3. oznaczenie miejsc, w których wykonują się roboty oraz opisanie 
przeprowadzonych robót, tudzież początek i koniec robót, 

4. odbiór materyałów budowianych, 

5. wszystkie momenty i wydarzenia, które mogą mieć wpływ na bu- 
dowe, szczególnie zaś opis szkód, wyrządzonych wielką wodą, 

6. polecenie ustne lub pisemne, wydane przedsiębiorcom lub dostawcom, 

7. uwagi poczynione przez delegowanego od czasu do czasu przez Wy- 
dział krajowy dla kontroli technieznej inżyniera. 

Dziennik budowy ma być z końcem każdego tygodnia zamknięty, przed- 
siębiorcy do przejrzenia udzielony, tudzież przez tegoż podpisany po ewen- 
tualnem wciągnięciu do dziennika pedniesionych przez niego zarzutów. 


$ 18, 


Tak Administracyi Państwa jak i wydziałowi spółki przysługuje prawe 
przekonywać się każdego czasu za pośrednictwem swych organów techni- 
cznych względnie delegatów o postępie robót i jakości wykonania. W tym 
celu znajdujące się na miejscu a zajęte wykonaniem robót organa Wydziału 
krajowego są obowiązane udzielić wszelkich żądanych wyjaśnień tak dele- 
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gatom Administracyi Państwa, jak i Wydziału spółki. Kontrola robót przez 
delegowanych w tym celu techników Administracyi Państwa i Wydziału 
krajowego odbywać się ma według możności co dwa miesiące. 

Z każdorazowej inspekcyi mają ci technicy składać swym przełożonym 
władzom szczegółowe sprawozdania, które posłużą Wydziałowi krajowemu 
do wydania stosownych zarządzeń. Koszta tej kontroli technicznej pokrywa 
fundusz regulacyjny. | 


§ 14. 


Z końcem każdorocznego ókresu budowy ma żądać kierownik budowy 
kolaudacyi robót, którą przeprowadza Komisya składająca się: 

a) z wyższego urzędnika technicznego delegowanego przez Namiestni- 
ctwo tudzież wyższego urzędnika technicznego delegowanego przez Wydział 
krajowy, 

b) z kierownika budowy, 

c) z delegata wydziału spółki. 

Z tych członków Komisyi mają jednak tylko technicy pod a) wymie- 
nieni, głos rozstrzygający. 

Komisya ogląda i bada wykonane roboty w ogólności, szczegółową zaś 
kolaudacyę wykonanych robót przeprowadzają wspólnie technicy pod a) wy- 
mienieni. 

Koszta kolaudacyi pokrywa fundusz regulacyjny. Protokół kolaudacyjny 
zbadany przez Wydział krajowy i Namiestnictwo udziela się do wiadomości 
Ministerstwu rolnictwa, a dopiero wtedy, kiedy ze strony tego Ministerstwa 
nie będą podniesione zarzuty, nastąpić może wypłata rat kolaudacyjnych, 
zatrzymanych przedsiębiorcom. 


$ 15. 


Kierownik budowy zajmie się po upływie każdorocznego okresu budowy 
wypracowaniem sprawozdań dorocznych z czynności budowlanej, które mają 
wykazać rezultaty robót, wartość budowy obliczoną na podstawie wykazów 
bryłowatości i analizy cen jednostkowych, tudzież inne ważniejsze spostrze- 
żenia co do budowy. Sprawozdania te przedstawi Wydział krajowy za po- 
średnictwem Namiestnictwa Ministerstwu rolnictwa. 


§ 16. 


Dla ubezpieczenia robotników od choroby, utworzoną będzie w myśl 
$ 54 ustawy z dnia 30. marca 1888, Dz. p. p. Nr. 33 osobna kasa, dla 
której wydane zostaną przez Wydział krajowy statuta zatwierdzone przez 
Namiesinictwo. 
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Dla ułatwienia rachunkowości i możliwego zredukowania kosztów za- 
rządu datki asekuracyjne do tej kasy opłacąć będzie wyłącznie fundusz 
budowy przy zupełnem uwolnieniu robotników od uiszczenia przepisanych 
ustawa opłat. 


g 17. 


Ostateczne zarachowanie w księgach wszystkich dochodów i wydatków 
funduszu budowy, prowadzi Wydział krajowy za pośrednictwem swego od- 
działu rachunkowego, z końcem każdego roku, a najdalej do 1. marca na- 
stępnego roku udziela Namiestnictwu zamknięcia rachunków a na żądanie 
tegoż zezwala na wglądnięcie w rachunki szczegółowe. 

Odpis zamknięcia rachunkowego udziela Wydział krajowy także wydzia- 
łowi spółki oraz kierownikowi budowy. 

Zamknięcia rachunkowe przedłożyć ma Namiestnictwo do zatwierdzenia 
Ministerstwu rolnictwa, które rozstrzyga także ewentualne zarzuty wydziału 
spółki, co do których nie doszło do skutku porozumienie z Wydziałem kra- 
jowym. 


3 18. 


Pod względem rachunkowym obowiązuje zatwierdzona przez Minister- 
stwo rolnictwa instrukcya rachunkówa dla krajowych przedsiębiorstw melio- 
racyjnych z dnia 18. listopada 1887, Dz. u. kr Nr. 68. 


Nr. 138. 
Do w w 


z dnia 12. września 1906 obowiazująca w Królestwie Galicyi i lo- 
domeryi wraz z Wielkiem Księstwem Krakowskiem, o czasowem 
uwolnieniu od dodatków krajowych i dodatków gminnych do po- 
datku domowo-czynszowego tych budowli w król. stoł. mieście Kra- 
kowie, które będą wybudowane w miejsce 294 domów wykazanych 
osobną, przez Magistrat miasta Krakowa sporządzoną konsygnacyą 
jako przeznaczonych na zburzenie z publicznych względów komuni- 
kacyjaych lub dla poprawy stosunków zdrowotnych. 


Zgodnie z uchwałą Sejmu Mojego Królestwa Galicyi i Lodomeryi z Wiel- 
kiem Księstwem Krakowskiem, postanawiam, co następuje: 
57 
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Budowle, które z publicznych względów komunikacyjnych lub dla po- 
prawy stosunków zdrowotnych król. stoł. miasta Krakowa, będa nowo zbu- 
dowane w miejsce 294 domów, wykazanych osobną przez Magistrat miasta 
Krakowa sporządzoną konsygnacyą , jako na zburzenie przeznaczonych, wolne 
będą od dodatków krajowych do podatku domowo czynszowego i ed dodatków 
gminnych do tegoż podatku na taki przeciąg czasu, na jaki te budowle od- 
nośną ustawą państwową, pod warunkiem zbudowana ich w terminie ta 
ustawą oznaczonym uwolnione będą od państwowego podatku domowe-czyn- 
SZOWego. 


Are Ii. 


Wykonanie tej ustawy poruczam Mojemu Ministrowi spraw wewnętrznych 
i Mojemu Ministrowi Skarbu. 


Ischi, dnia 12. września 1906. 


Franciszek Józef w. r. 


Korytowski w. r. bienerth w. r. 


Nr 139 
Rozporządzenie 


c. k. Namiestnictwa we Lwowiez dnia 23. września 1906 L 117.704, 
tyczące się konwencyi weterynaryjnej zawartej między Austro- Wę- 
grami a Szwajcaryą. 


Przy zawarciu układu cłowo-handlowego ze Szwajcaryaą przyszła do 
skutku z tem państwem konwencya weterynaryjna wraz z końcowym pro- 
tokołem, którą ogłoszono w numerze 157 Dz. u. p. z dnia 31. lipca 1906. 

Główne postanowienia nowej konwencyi polegają na tem, że w przeciw- 
stawieniu do dotychczasowego stanu, poczyniono ułatwienia z jednej strony 
w wywozie bydła rzeźnego i owiec do Szwajcaryi, z drugiej zaś strony 
w przywozie z tego państwa bydła rogatego i kóz de celów użytkowych i ho- 
dowlanych. 
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Według artykułu 5 konwencyi wprowadzanie do Szwajcaryi zdrowych 
wołów, buhaji, owiec i świń przeznaczonych na rzeź w przepisanym termi- 
nie dozwolone jest: 


1. do stajen rzeźnianych w St. Margarethen i na ładownię kolejowa 
w Buchs, każdemu bez dalszego ograniczenia ; 

2. do publicznych stajen rzeźnianych w St. Gallen, Bazylei (Bascl) 
i Genewie (Genf) bez ograniczenia tym osobom, które uzyskały wymagane 
w tym celu upoważnienie szwajcarskiej Rady związkowej; 

3. do innych rzeźni za specyalnem pozwoleniem (punkt 4 końcowego 
protokołu). 


Przy udzielaniu wspomnianego upoważnienia względnie pozwolenia nie 
będzie się czyniło w zasadzie różnicy między importerami austryacki mi 
a szwajcarskimi, lecz miarodajne będą przytem wyłącznie względy rzeczo- 
wej natnry. (Punkt 4 i 5 końcowego protokołu). 

W każdym wypadku zwierzęta muszą być opatrzone ustawowo w Austryi 
przepisanem poświadczeniem co do indywidualnego stanu zdrowia i niepo- 
dejrzanego pochodzenia t. j. paszportem wydanym po myśli $ 8 ogólnej 
ustawy o chorobach stadnych i rozporządzenia wykonawczego (art. 5 kon- 
wencyi); a nadto dostawione koleją aż do granicy bez wyładowywania 
i doładowywania (art. 5 konwencyi weterynaryjnej punkt 3 al. 1 końco- 
wego protokołu). 


Wprowadzanie bydła rogatego i kóz ze Szwajcaryi do celów użytko- 
wych i hodowlanych nie jest nadał zależne od uzyskania specyalnego po- 
zwolenia, lecz dozwolone jest za przedłożeniem urzędowego potwierdzenia, 
że zwierzęta sa zdrowe i że tak w gminie, skąd pochodzą, jak i w gminach 
sąsiednich nie sprawdzono od 40 dni żadnego wypadku choroby zaraźliwej, 
co do której istnieje obowiązek donoszenia, a która mogłaby udzielić się 
temu rodzajowi zwierząt (art. 6 konwencyi punkt 6 końcowego protokołu). 


Tak samo nie podlega żadnym ograniczeniom wzajemny obrót zwierzę- 
tami jednokopytowemi, jakoteż i ruch przewozowy (transitowy) wszelkiego 
rodzaju zwierzętami domowemi, o ile posyłki takie opatrzone są urzędowemi 
poświadczeniami co do indywidualnego stanu zdrowia i niepodejrzanego po- 
chodzenia a na granicy uznane zostaną za zdrowe (art. 3, 4 konwencyi wete- 
rynaryjnej). 

Nadto postanawia protokół końcowy konwencyi weterynaryjnej, że wpro- 
wadzanie żywego i bitego drobiu, jakoteż ubitej dziczyzny do względnie ze 
Szwajcaryi jest dopuszczalne bez żadnego ograniczenia. 

Co się podaje do publicznej wiadomości wskutek reskryptu e. k. Mini- 


sterstwa spraw wewnętrznych z dnia 11. sierpnia 1906 L. 36 161. 
Be 
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Powyższe postanowienia wchodzą natychmiast w wykonanie a równocze- 
śnie tracą moe obowiązującą ogłoszenie z dnia 9. grudnia 1895 L. 99.998, 
oraz obwieszczenia z dnia 8. i 31. marca i 27. listopada 1896 L. 21.401, 
26.358 i 102.496 tudzież z dnia 21. marca i 27. czerwca 1898 L. 25.523 
i 54.939. 


Lwów, dnia 23. września 1906. 


d 


Nr. 140. 
Rozporządzenie 


Wydziału krajowego z dnia 18. września 1906 L. 92.657, w przed- 
miocie zezwolenia gminie Skole na pobór dodatku gminnego do po- 
datku konsumcyjnego od mięsa. 


Na mocy postanowień $ 82 ust. gm. z 3. lipca 1896 Dz. u. kr. Nr. 51, 
Wydział krajowy Królestwa Galicyi i Lodomeryi z Wielkiem Księstwem 
Krakowskiem za zgodą c. k. Namiestnictwa we Lwowie, zezwala gminie 
Skole na pobór dodatku gminnego do podatku konsumcyjnego od mięsa 
w wysokości 75% na przeciąg dalszych lat pięciu, począwszy od r. 1907 
do końca r. 1911. 


Lwów, dnia 18. września 1906 


Marszałek krajowy: 
Stanislaw Badeni w. r. 


Członek Wydziału krajowego: 
Dr. Józef Wereszczyński w. r 


Nr. 141. 
Rogz PQ 20a adom esn ire 


Wydziału krajowego z dnia 18. września 1906 L. 89.636, w przed- 
miocie zezwolenia gminie Kałusz na dalszy pobór opłat gminnych 
od napojów spirytusowych i piwa. 


Na mocy $ 88 ustawy gminnej z 8. lipca 1896 Dz. u. kr. Nr. 51, 
Wydział krajowy Królestwa Galicyi i Lodomeryi wraz z Wielkiem Księstwem 
Krakowskiem za zgodą c. k. Namiestnictwa zezwala gminie Kałusz na dal- 
szy pobór dozwolonych ustawą z dnia 27. kwietnia 1888, Dz. u. kr. Nr. 52, 
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opłat gminnych od napojów spirytusowych w dotychczasowej wysokości do 
końca roku 1910, zaś od piwa w dotychczasowej wysokości do końca 
roku 1909. 


Lwów, dnia 18. września 1906. 


Marszałek krajowy : 
Stanisław Badeni w. r. 


Członek Wydziału krajowego: 
Dr. Józef Wereszczyński w. r. 
Nr. 142. 
0 hiwwessz cze nie 


c. k. galicyjskiej Dyrekcyi poczt i telegrafów z dnia 1. października 
1906 L. 118.237, dotyczące ustanowienia jezdnego ua półrocze zi- 
mowe 1906/7. 


Jezdne pocztowe od konia i od myriameira ustanawia się za czas od 
1. października 1906 do 381. marca 1907 jak następuje: 


— 


Za jazdę 


W dawniejszym obwodzie pocztą 


zwyczajną, 


Przemyśl, Sambor, Tarnopol, Żółkiew . 


Ozortków, Lwów, Stryj, Złoczów 


Brzeżany, Kraków, A Sanok, Stanisławów, 
Tarnów : » s ar JÓb -a6 


Wadowice . 


| Kołomyja, Nowy Sącz . 
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W wymiarze należytości za wozy stacyjne póczęstuego dla pocztyliona 
i należytości za smarowanie wozu nie zaszła żadna zmiana. 
Lwów, dnia 1. października 1906. 
Seferowicz w. r. 
Nr. 148. 


Obwieszczenie 


e. k. Prezydyum Namiestnictwa z dnia 15. października 1906 
L. 11.740/pr., którem się ogłasza rozporządzenie e. k. Ministerstwa 
sprawiedliwości z dnia 7. lipca 1906 L. 6154/M. J., dotyczące 
rozpoczęcia działalności c. k. Sądu powiatowego w „Jabłonowie 
w (Galicyi, ustanowionego rozporządzeniem c. k. Ministerstwa spra- 
wiedliwości z dnia 24. września 1699, Dz. u. p. Nr. 183. 


0. k. Namiestnik: 
Potocki w. r. 


Rozporządzenie 


e. k. Ministerstwa sprawiedliwości z dnia 7. lipca 1906, co do 
rozpoczęcia działalności Sadu powiatowego Jabłonowa w Galicyi 
wschodniej. 


Ustanowiony rozporządzeniem Ministerstwa sprawiedliwości z dnia 
24. września 1899, Dz. u. p. Nr. 188, Sąd powiatowy w Jabłonowie ma 
rozpocząć swą działalność dnia 1. stycznia 1907. 


Klein w. r. 
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Nr. 144. 


Obwieszczenie 


Prezydyum ce. k. Namiestnictwa z dnia 18. października 1906 

L. 15.246/pr., którem na mocy $ 9 rozporządzenia ministeryalnego 

z dnia 15. lutego 185% Dz. p. p. Nr. 38, ustanawia się sposób, 

w jaki odbywać się ma meldowanie obcych, przyjętych na mieszkanie 

przez osoby prywatne w miejscowościach: Hałenów, Komorowice 
i Mikuszowice powiatu Bialskiego. 


śm 


Postanowienia obwieszczenia z dnia 29. lutego 1888 Dz. u. kr. Nr. 29, 
co do meldowania obcych, przyjętych na mieszkanie przez osoby prywatne 
mają stosować się także do miejscowości: Hałcnów, Komorowiee i Mikuszo- 
wice powiatu bialskiego. 


$ 2. 


Przekroczenia przepisów meldunkowych, o ile nie podlegają orzecznictwu 
sądów na podstawie $ 320 u. k. karane będą według rozporzadzenia mini- 
steryalnego z 2. kwietnia 1858 Dz. p. p. Nr. 51. 


2 


Obwieszczenie niniejsze wchodzi w życie natychmiast po ogłoszeniu. 


h 


O. k. Namiestnik: 
Potocki w. r. 


Nr. 145. 
Obwieszczenie 


Prezydyum e. k. Namiestnictwa z dnia 19. października 1906 
L. 13.%80/pr., o zmianie $ 89 ust. 2 i 4 statutu Banku krajowego 
Królestwa Galieyi i Lodomeryi z Wielkiem Księstwem Krakowskiem. 

C. k. Ministerstwo spraw wewnętrznych w porozumieniu z c. k. Mini- 


sterstwem skarbu i z c. k. Ministerstwem sprawiedliwości zatwierdziło rozpo- 
rządzeniem z dnia 14. wrześna 1906 L. 41.852 zmianę $ 89 ust. 2 i 4 
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statutu Banku krajowego Królestwa Galicyi i Lodomeryi z Wielkiem Księ- 
stwem Krakowskiem, uchwaloną na posiedzeniu Sejmu krajowego z dnia 
15. listopada 1905 z powodu uchwalonego na tem samem posiedzeniu a Naj- 
wyższem postanowieniem z dnia 10. września 1906 zatwierdzonego podwyż- 
szenia gwarancyi funduszu krajowego za zwrot wkładek oszczędności loko- 
wanych w Banku krajowym i za opłatę odsetek od tych wkładek do wyso- 
kości 20,000.000 koron, a mianowicie: 

Dotychczasowe brzmienie ustępów 2i4, § 69 statutu Banku krajowego 
uchyla się a ustępy te mają odtąd brzmieć, jak następuje: 

$ 89. ustęp 2. „Najniższa wkładka wynosić może 10 K, a ogólna suma 
wkładek oszczędności łącznie z zapadłemi odsetkami nie może przenosić 
sumy dwudziestu milionów koron*. 

§ 89. ustęp 4. „Zwrot wkładek oszczędności i opłatę odsetek do tychże 
poręcza posiadaczom książeczek wkładkowych przedewszystkiem Bank kra- 
jowy Sswojemi aktywami i funduszem rezerwowym a w dalszym rzędzie 
(subsydyarnie) aż do wysokości dwudziestu milionów (20,000.000) koron 
gwarantuje te wypłaty fundusz krajowy. 


Lwów, dnia 19. października 1906. 


O. k. Namiestnik: 
Potocki w. r. 


